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【 摘 要 】 长 期 以 来 建筑 行业 传统 的 质量 管理 工作 主要 分 为 质量 保证 体系 建设 .现场 质量 验收 和 成 品质 量 缺 陷 管 
理 三 个 部 分 ,这 种 模式 下 的 质量 管理 工作 多 以 施工 任务 形式 开展 ,没有 严格 意义 上 针对 工程 结构 本 身 的 质量 过 程 
管理 。 随 着 BIM 在 建筑 行业 应 用 程度 的 不 断 加 深 ,建筑 工业 化 的 进程 不 断 推进 ,通过 “构件 化 结构 物 、 标 准 化 构件 
生产 工序 精细 化 匹配 工序 与 验收 项 目 ” 等 方式 ,让 基于 构件 的 质量 验收 管理 探索 成 为 可 能 。 
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定义 ,不 考虑 它 的 技术 实现 方案 .施工 方法 和 材料 
组 成 。 


了 


一 基础 设施 行业 中 的 交通 运输 .机 场 、 港 口 \ 桥 
梁 通 讯 .水利 等 无 形 产品 或 固定 资产 ,大 部 分 以 钢 
盘 晶 凝 土 为 主要 构筑 材料 , 虽 有 部 分 (尤其 是 在 房 

建筑 域 ) 采 用 “工厂 预制 .现场 安装 "工艺 施工 ,但 是 
主体 仍 是 采用 “现场 浇筑 "工艺 施工 。 如 何 用 预制 
ge Wa al ts 

的 结构 物 的 质量 ,具有 极 大 的 现实 意义 和 深远 


价 秆 。 a 
-本 基础 设施 行业 的 工业 化 进程 如 火 如 茶 , 信 息 De 

术 ( 尤 其 是 BIM 技术 ) 的 发 展 日 新 月 re 基础 设施 行业 的 建筑 物 受 环境 因素 影响 ,结构 

着 基础 设施 行业 质量 验收 管理 的 模式 。 设计 难以 做 到 完全 标准 化 ,结构 生产 的 工厂 化 更 需 

2 ”基础 设施 建设 的 工业 化 与 构件 化 要 一 个 设计 施工 不 断 配 合 提升 的 过 程 。 随 着 目前 


BIM 技术 的 不 断 兴 起 ,建筑 物 模型 化 构件 化 的 趋势 

建筑 业 向 工业 化 过 渡 的 基本 途径 是 建筑 标准 已 然 形 成 ,借助 建筑 工业 化 的 理念 ,将 基础 设施 行 

化 ， 构 配 件 生产 工厂 化 ， 施工 机 械 化 和 组 织 管理 科 业 建 筑 物 构 件 化 之 后 按照 工厂 化 的 模式 进行 质量 
学 化 。 在 BIM 技术 飞速 发 展 和 应 用 的 今天 , 必 将 进 ” 管理 ,是 基础 设施 行业 建筑 工业 化 进程 的 必 经 之 


一 步 推 进 和 加 快 建筑 业 向 工业 化 过 渡 的 进程 "1 。 路 ,也 是 目前 BIM 技术 向 质量 管理 延伸 的 客观 
构 配 件 又 称 为 元 素 ,是 工程 主体 的 组 成 部 分 ，” 要求, 人 3 
或 独立 或 与 其 他 部 分 结合 ,来 完成 至 少 一 项 工程 基于 构件 的 质量 管理 ,将 传统 任务 分 配 式 的 施 


主体 的 主要 功能 。 构 配件 的 应 用 以 确定 项 目的 物 。 工 生产 活动 ,转变 为 典型 产品 (构件 ) 的 生产 管理 活 
理 特征 .运营 特征 和 美学 特征 , 构 配件 按 功能 特征 动 , 同 时 将 构件 质量 管理 过 程 中 相关 的 信息 与 构件 
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进行 关联 ,实现 真正 意义 上 的 建筑 信息 模型 ,提高 
了 现场 质量 管理 的 针对 性 和 目的 性 ,具有 极 大 的 现 
实意 义 。 


3 生产 工序 标准 化 


当 把 建筑 物 进行 构件 化 之 后 ,针对 每 一 类 构 
件 ,在 施工 生产 时 其 总 是 具有 一 定 的 生产 工序 流 
程 ,按照 工业 化 的 理念 ,每 一 道生 产 工序 又 具有 一 
定 的 前 置 条 件 (或 叫做 准备 工作 ) .工序 完成 后 会 记 
录 工 序 过 程 数据 ,形成 质量 证 明 资料 。 

将 一 类 构件 的 生产 工序 按照 企业 施工 生产 组 

织 模式 .国家 质量 验收 标准 要 求 进行 行为 分 析 和 组 
织 角 色 分 析 , 便 可 得 到 标准 化 的 施工 工序 模块 . 将 
这 鹉 工序 按照 一 定 的 逻辑 关系 串联 起 来 , 便 形 成 了 
标准 化 的 构 配 件 生 产 工 序 模块 。 生 产 工 序 标 准 化 
不 侦 让 构 配件 施工 生产 可 以 按 规范 工序 进行 ,还 可 
和 确 每 道 工序 相关 的 质量 验收 要 求 ， 使 构 配 件 质 
引 险 收 管理 有 的 放 和 ， 而 且 做 到 真正 意义 上 的 质量 
过 程控 制 。 
六 以 桥梁 墩 台 为 例 ， 墩 台 结构 物 可 划分 为 钢筋、 
冷却 水 管 、 混凝土 三 大 类 构 配 件 ,针对 混凝土 构 配 
伞 湛 施工 生产 又 可 划分 为 “浇筑 准备 混凝土 浇 
筑 3 拆 模 后 养护 ”三 个 主要 工序 。 


4 序 验收 精细 化 


.三 将 生产 工序 标准 化 成 为 模块 之 后 ， 每 一 道生 产 
这 的 完成 必然 会 产生 工序 过 程 数据 ， 按照 质量 验 
收 蒜 准 的 要 求 , 将 这 些 过 程 数据 及 时 准确 .完整 的 
记录 下 来 ,形成 检验 批 资料 ,是 基于 构 配 件 质 量 验 
收 的 核心 内 容 , 也 是 国家 质量 验收 标准 的 要 求 。 
按照 质量 验收 标准 的 要 求 ,将 每 一 项 验收 标准 
按照 构 配 件 生产 工序 进行 分 解 ,并 对 应 匹配 到 相应 


生产 许可 证 


的 生产 工序 上 。 精 细 化 匹配 验收 项 目 之 后 ,在 构 配 
件 生产 时 ,每 一 道 工序 过 程 数据 均 能 及 时 准确 的 记 
录 并 保存 。 对 于 每 一 个 构 配 件 的 生产 过 程 ,一 道 工 
序 经 质量 验收 合格 之 后 ,才能 进行 下 一 道 工序 ,而 
且 这 些 验收 数据 又 会 作为 下 一 道 工 序 施工 的 前 提 
条 件 。 质 量 验收 数据 通过 工序 模块 一 直 延 伸 至 分 
项 工程 建筑 物 施 工 结束 。 基 于 构件 的 质量 验收 管 
理 , 施 工 过 程 质量 管理 和 验收 的 内 容 不 再 是 单一 
的 、 静 态 的 数据 ,而 是 多 维度 、 动 态 的 管理 体现 。 以 
墩 台 混凝土 为 例 , 施 工 工序 精细 化 的 匹配 验收 项 目 
后 流程 如 下 。 


5 质量 管理 流程 动态 化 


单个 分 部 工程 建筑 产品 一 般 包 含 多 个 构 配 件 ， 
因此 其 生产 流程 由 多 个 标准 化 的 构 配 件 工 序 模块 
组 成 。 We 
块 按 照 一 定 的 逻辑 和 时 间 顺 序 依次 进行 ,形成 一 
连续 的 质量 验收 管理 流程 ,这 就 是 基于 构件 的 质 
管理 流 。 

每 一 道 工序 的 完成 ,不 论 是 工序 本 身 , 还 是 与 
工序 相关 的 前 后 置 数据 ,总 是 涉及 建筑 产品 生产 组 
织 中 的 多 个 人 员 和 角色 。 根 据 企业 生产 组 织 模式 ,可 
以 动态 调整 构 配 件 生产 标准 化 工序 模块 的 顺序 ,就 
形成 了 一 个 个 基于 建筑 产品 的 动态 质量 验收 流程 。 


| 标准 养护 强度 试 件 取 样 、 禄 置 


图 2 工序 与 验收 项 目 精细 化 匹配 范例 
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这 种 动态 的 建筑 产品 质量 验收 流程 ,可 以 很 好 


的 适应 构 配 件 生产 工厂 化 的 要 求 , 同 时 又 可 以 将 各 ” 7” 总 结 

ee 基于 构件 的 质量 验收 管理 ,通过 建筑 工业 化 的 
的 全 生命 周期 管理 理念 奖 合 。 理念 ,结合 GIS .BIM 等 先进 的 施工 质量 管理 技术 ， 
6 与 GIS+BIM 技术 融合 打破 了 传统 的 结果 质量 管理 模式 。 通 过 建筑 物 构 


ee Ne 件 化 ,生产 工序 标准 化 以 及 精细 化 匹配 质量 验收 项 
BIM 技术 在 基础 设施 行业 应 用 日 益 矿 泛 ,CIS + 目 , 严 格 落实 了 过 程 质量 控制 。 利 用 先进 的 前 端 感 


BIM 技术 越 来 越 多 的 应 用 到 质量 管理 方面 ,为 基于 知 技术 ,可 以 有 效 追踪 建筑 物 各 构 配 件 在 施工 工序 


构件 的 质量 验收 管理 提供 了 数据 载体 和 管理 对 象 。 。 中 的 质量 情况 以 及 参与 人 员 的 行为 一 定 程度 上 实 
通过 将 目前 先进 的 前 端 感知 技术 :激光 测绘 技 。 现 了 质量 管理 的 可 沁 洲 性 。 
术 、RFID 射频 识别 技术 .智能 测量 与 传输 .数码 摄像 在 基于 构件 质量 验收 管理 模式 下 ,通过 模型 上 


控 二、 漠 强 现实 和 ,对 现世 施 工作 业 进 行进 紧 、 记 关联 的 信息 以 及 构件 生产 时 间 , 还 可 以 将 原本 分 散 
录 分析, 能 够 第 一 时 间 千 握 现场 的 施工 动作 ,及 时 ”向 施 工 质 量 、 进 度 .成 本 管理 ,以 构件 为 载体 .时 间 
发 现 潜在 的 不 确定 性 因素 ， 避免 不 恨 后 果 的 出 现 ， 为 唯一 驱动 要 素 , 建立 起 各 业务 之 间 的 数据 关系 ， 
鉴 探 施工 质量 。 打破 目前 数据 孤岛 ,建立 健全 建筑 物 施工 阶段 信息 

CU 这 些 追 踪 记录、 分 析 的 数据 和 内 容 被 及 时 的 记 模型 ， 推动 BIM 技术 在 施工 质量 管理 上 的 应 用 。 [4] 
录 存 相应 的 模型 上 ,通过 时 间 维 度 与 相应 的 工序 相关 


联 ;这 样 就 构建 了 一 个 完整 的 时 间 和 空间 质量 体系 。 参考 文献 
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Abstract: For a long time ,the traditional quality management in the construction industry is divided into three 
parts , quality assurance system construction ,on-site quality acceptance and quality defects management of finished 
products. The quality management of this model is carried out in the form of construction tasks ,in the strict sense, 
the quality process management of the engineering structure itself is not carried out. With the increasing application 
of BIm in the construction industry ,the process of building industrialization continues to advance. By means of struc- 
tural components, standardized components, production processes, fine matching procedures and acceptance i- 
tems. So that it is possible to explore the management of quality acceptance based on component. 
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